A 


SN £ 
a) als 4 
ONE if 

a 
WAŻ; (A 


I PRZEMYSŁU 


Egzemplarz bezpłatny 


DZIENNIK URZĘDOWY 


MNT STE as ew A 
MATERIALOW BUDOWLANYCH 


BUD OW NIC Twa 


Warszawa, dnia 29 kwietnia 1966 r. 
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TREŚĆ: 


Zarządzenie Ministra: \ 


Poz. 28 — nr 71 z 30A11.66 r. w sprawie zasad inwentaryzacji 
i wyceny produkcji budowłano-montażowej w toku 


Pisma okólne Ministerstwa: 


Poz. 29 — nr 16 z 29.I11.66 r. w sprawie zezwolenia na odstą- , 


pienie od postanowień Polskich Norm 

Poz. 36 — nr 17 z 30.1I1.66 r. w sprawie sprawozdawczości 
statystycznej z wykonania planu przedsiębiorstw bu- 
dowłano-montażowych w roku 1966 


Poz. 31 — nr 18 z 29.I11.66 r, w sprawie wprowadzenia zmian 
do Polskich Norm 


Obwieszczenie Ministerstwa: 
Poz. 32 — z 24.111.66 r. w sprawie nadania odznak i dyplomów 


„Zasłużonego Przodownika Socjalistycznej Pracy” 
i „Przodownika Socjalistycznej Pracy” 


Komunikaty 


28, 
ZARZĄDZENIE NR 71 


MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 30 marca 1966 r. 


w sprawie zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano- 
„montażowej w toku 


(znak: FK 1-346/66) 


W związku z zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 
16 marca 1966 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji 
budowlano-montażowej w toku (Mon. Pol. nr 12, poz. 79), 
zarządza się, co następuje: 


$ 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nad- 
zorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych dokonują inwentaryzacji i wyceny produkcji 
budowlano-montażowej w toku według zasad, określonych po- 
wołanym we wstępie zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 
16 marca 1986 r. z. uwzględnieniem przepisów niniejszego  za- 
rządzenia. 

$ 2. 1. Spis z natury robót budowlanych i montażowych 
w toku powinien obejmować: 
1) przy rozliczaniu obiektów fakturami częściowymi: 
a) elementy lub etapy robót rozpoczęte i nie ukończone 
do dnia spisu, 


b) eiementy lub etapy robót zakończone lecz nie odebrane 
przez zleceniodawcę, 


c) roboty przekraczające 90% ustalonej w umowie ceny 
obiektu; 
2) przy rozliczaniu obiektów fakturami jednorazowymi — ca- 


łość robót wykonanych w obiekcie do dnia spisu. 


2. Roboty nie objęte umową ze zleceniodawcą należy wy- 
dzielić w protokole inwentaryzacji robót. Wartość tych robót 


nie powiększa wartości robót w toku. 


§ 3. 1. Stan robót w toku należy ustalać protokolarnie co 
miesiąc według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca. 


2. Inwentaryzację robót w toku przeprowadza się: 


1) na koniec miesięcy nie kończących kwartału — jednoosobo- 
wo przez kierownika robót lub osobę przez niego upov'aż- 
nioną, 

2) w miesiącach kończących kwartał — przez zespoły spisowe 
budów w obecności kierownika robót lub osoby przez niego 

|- upoważnionej oraz przedstawiciela zamawiającego, a taka 
że generalnego wykonawcy w zakresie robót prowadzonych 
przez podwykonawcę. 


3. Przy spisie z natury robót rozliczanych jednorazowo za 
cały obiekt, przedstawiciel zamawiającego uczestniczy tylko 
przy spisie na koniec roku. 


§ 4. 1. Wartość (koszt) robót w toku, przyjęta do ksiąg po- 
winna wynikać z pomniejszenia, przy wskaźniku dodatnim, lub 
powiększenia, przy wskaźniku ujemnym, ich wartości kosztory- 
sowej o średnioroczny wskaźnik rentowności, przyjęty w pla- 
nie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa, obliczony -we- 
diug wzoru: 
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Rks — Rkk 
Wp = —————__ X 100 
Rks 


Wp = średnioroczny planowany wskaźnik rentowności, 


ky 
a 
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wartość planowanego remanentu robót w toku na ko- 
niec roku według cen sprzedażnych, 


Rkk = planowany koszt własny robót w toku na koniec roku. 


2. Wartość (koszt) robót w toku, rozliczanych jednorazowo po 
zakończeniu robót w obiekcie, przyjmuje się według stanu kosztu 
rzeczywistego, wynikającego z ksiąg i wyliczenia: 


Rkr = Rpk + Kg — Kt 
gdzie: 


Rkr — określa wartość (koszt) robót w toku, 


Rpk — określa wartość początkową stanu robót według kosz- 
tu własnego, 


Kg — określa koszt własny globalnej produkcji podstawowej 
wykonanej w okresie sprawozdawczym, 


Kt — określa koszt własny sprzedanej w okresie sprawozdaw- 
czym produkcji podstawowej. 

§ 5. 1. Dyrektorzy zjednoczeń mogą zezwolić przedsiębior- 
stwom zgrupowanym w tych zjednoczeniach na stosowanie 
przy wyliczaniu wartości robót w toku rzeczywistega wskaz- 
nika rentowności. Zezwolenie, o którym mowa, może być udzie- 
lone przedsiębiorstwifiłiw odniesieniu do robót nie rozliczanych 
jednorazowo po ich zakończeniu o ile posiada ono odpowied- 
nio zorganizowaną ewidencję analityczną kosztów, zabezpie- 
czającą wczesne otrzymanie danych analitycznych o ksztalto- 
waniu się w okresie sprawozdawczym kosztów produkcji i war- 
tości sprzedaży robót w ramach poszczególnych budów lub 
obiektów. 


Powyższe dane analityczne powinny być dostępne przy wy- 
ficzaniu wartości robót wskaźnikiem rzeczywistym: 


1) w odniesieniu do każdej budowy — przy systemie rozliczeń 
według zakończonych 'elementów robót, 


2) w odniesieniu do każdego obiektu — przy systemie rozli- 
czeń według zakończonych etapów robót. 


M 
2. Rzeczywisty wskażnik rentowności należy obliczać według 
wzoru; 


(Rpk + Pk) X 100 


Rps + Ps 


Wr = wskaźnik rzeczywisty, 
Rpk = koszt robót w toku na początek roku, 


Pk = koszt produkcji za okres od początku roku do końca 
okresu sprawozdawczego, 


Rps = wartość robót w toku na początek roku w cenie sprze- 
dażnej, 


Ps = wartość produkcji za okres od początku roku do końca 
okresu sprawozdawczego w cenie sprzedażnej, 


86. 1. W związku z wprowadzeniem zasady dokonywania spi- 
su bezpośrednio przez pracowników budowy, dyrektorzy przed- 


Seem Z 


siębiorstw i zjednoczeń obowiązani są wzmocnić kontrolę pra- 
widłowości przeprowadzania spisów z natury ilości wykona- 
nych robót oraz zastosowania cen jednostkowych przy wyce- 
nie robót w toku. 


W stosunku do pracowników, którzy dokonują inwentaryza- 
cji i wyceny robót w toku niezgodnie ze stanem faktycznym 
oraz pracowników winnych zaniedbań w kontroli wyników 
inwentaryzacji, przewidzianej w $ 10 ust. 1 zarządzenia Mi- 
nistra Finansów z dnia 16 marca 1966 r. należy stosować ry= 
gory przewidziane w regulaminie premiowania pracowników 
umysłowych, ustalone na podstawie przepisu $ 2 ust. 10 za- 
łącznika nr 2 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie 
z dnia 15 marca 1958 r. 


2. Dyrektorzy zjednoczeń obowiązani są do wydania wytycz- 
nych, regulujących w przedsiębiorstwach zgrupowanych w tych 
zjednoczeniach system kontroli przewidzianej w § 10 ust. 1 
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 1966 r. oraz 
do nadzoru stosowania wytycznych przez przedsiębiorstwa. 


§ 7. Traci moc zarządzenie nr 64 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lutego 1962 r. 
w sprawie zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano= 
-montażowej w toku (Dz. Urz, MBiPMB nr 4, poz. 12). 


$ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1966 r. 


MINISTER 
w z. St. Pietrusiewicz 


29. 
PISMO OKOLNE NR 16 


- MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 24 marca 1966 r. 


w sprawie zezwolenia na odstąpienie od postanowień 
Polskich Norm 


(znak: TE3-0/0525/66) 


Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych — Departament Techniki podaje do wiadomości, że 
zgodnie z decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyj- 
nego z dnia 17 marca 1966 r. znak: DT4-034/50 przedłużony 
został do dnia 31 grudnia 1966 r. termin ważności udzielonego 
zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskich Norm: 


— PN-59/B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do betonów 
i zapraw”, 


— PN-59/B-06712 „Kruszywo mineralne. Żwir”, 
— PN-59/B-06713 „Kruszywo mineralne. Pospółka”, 
— PN-59/B-06714 „Kruszywo mineralne. Badania techniczne”, 


w zakresie ustalonym pismem okólnym nr 36 Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 
października 1962 r. w sprawie zezwolenia na odstąpienie od 
postanowień Polskich Norm (Dz. Urz. MBiPMB nr 16, poz. 72). 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
w z. S. Downarowicz 
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30, 
PISMO OKOLNE NR 17 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 30 marca 1966 r. 


w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu 
przedsiębiorstw budowlano-mentazowych w roku 1966 


(znak: EK-7/1401-6/66) 


W związku z instrukcją nr 34 Głównego Urzędu Statystycz- 
s nego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania 
planu  uspołecznionych, przedsiębiorstw budowlano-montażo- 
wych oraz samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyj- 
nego na 1966 r. zwaną dalej „Instrukcją nr 34” — wyjaśnia 
się, co następuje: 2 


1. Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Mi- 
nistra Budownictwa* i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
planujące swą działalność według zasad i trybu sporządzania 
planu  tęchniczno-ekonomicznego państwowych przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych obowiązane są sporządzać w roku 
1966 sprawozdania z tej działalności zgodnie z zasadami usta- 
lonymi w instrukcji nr 34, uzupełnionymi wyjaśnieniami do- 
datkowymi, zawartymi w instrukcji wykonawczej, stanowiącej 
załącznik do niniejszego pisma okólnego, zwaną dalej „in- 
strukcją wykonawczą”. a 


2. Zjednoczenia (zarządy) budownictwa, w zależności od cha- 
rakteru działalności nadzorowanych przez siebie przedsiębiorstw 
oraz stosownie do potrzeb związanych z wykonywaniem czyn- 
ności nadzoru, mogą wydawać w uzgodnieniu z Departamen- 
tem Ekonomiki, własne uzupełnienia do instrukcji wykonaw- 

* czej, dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych formularzy 
sprawozdawczych. Uzupelnienia te nie mogą naruszać przepi- 
sów zawartych w instrukcji nr 34 oraz w instrukcji wyko- 
nawczej, a tylko uzupełniać je ustaleniami dotyczącymi bar- 
dziej szczegółowego wykazywania danych sprawozdawczych, 
jak. np.: z 
— wykazywania poszczególnych budów, obiektów lub realizacji 

inwestycji własnych resortu, w sprawozdaniu B-l, sporzą- 
dzanym przez jednostki podstawowe, o którym mowa w $ 3 
ust. 1 instrukcji nr 34, 


— rozszerzenia asortymentu wyrobów produkcji pomocniczej 


w sprawozdaniu B-3, 


— rozszerzenie asortymentu maszyn w sprawozdaniu B-4. 


3. W stosunku do sprawozdawczości sporządzonej przez jed- 
nostki wykonujące roboty na budowach (obiektach) specjal- 
nych — wyjaśnia się, że: 


1, przekazywane odbiorcom sprawozdania B-1, w których wy- 
lirzańe są poszczególne budowy (obiekty, roboty) specjalne, 
mają charakter tajny, 


2) s -awozdania B-1 sporządzane bez imiennego wyszczególnie- 
na budów (obiektów, robót) specjalnych, a tylko w licz 
bach globalnych dla przedsiębiorstwa lub zawierające imien- 
ną specyfikację budów jawnych, przy ujęciu budów spe- 
cjalnych w jednej pozycji (oznaczonej w rubryce 1 „inne”) — 
nie są objęte klauzulą tajności, 


3) pozostałe sprawozdania sporządzane w liczbach zbiorczych 
dla przedsiębiorstw — nie są objęte klauzulą tajności. 
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4. Przedsiębiorstwa powinny uregulować obieg dokumentów 
pierwotnych w taki sposób, aby sprawozdania przewidziane in- 
strukcją nr -34 były sporządzane bezpośrednio przez odpo- 
wiednie komórki przedsiębiorstwa, na podstawie danych z do- 
kumentów pierwotnych. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
w z. M. Mazurski 


załącznik do pisma okólnego nr 17 
Minis.erstwa Budownictwa i Przemy-iu 
Materiałów Budowlanych z dnia 24 
marca 1966 r. 


Instrukcja wyhouaweza do instrukcji 34 Głównego Urzędu Sił- 

tystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wyko- 

nania planu uspelecznionych przedsiębiorstw budowlano-monta- 

żowych uzgodniona z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 
23 marca 1966 r. 


Uwagi wstępne 


1. Instrukcja jest opracowana w formie uwag, uzupełnień 
i szczegółowych objaśnień do postanowień zawartych w instruk- 
cji nr 34. 


W celu ułatwienia równoległego zapoznania się z postano- 
wieniami instrukcji wykonawczej, układ jej odpowiada kolej- 


| ności tematycznej instrukcji nr 34. 


Przepisy ogólne 


1. Przepisy instrukcji odnoszą się do działalności budowlano- 
-montażowej objętej zarówno planem centralnym, jak -i~planem: 
terenowym. < : 


2. Zwraca się szczególną uwagę na terminowość sprawozdań 
i prawidłowe ich opracowanie. Niedopełnienie tych obowiązków 
podlega sankcjom określonym w art. 20 ustawy z dnia 15 lu- 
tego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. nr 19, 
poz. 47). 


3. Nadsyłanie sprawozdań niekompletnych: wypełnionych nie- 
czytelnie lub zawierających błędy merytoryczne, rachunkowe itp., 
będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku sprawozdaw- 
czego w obowiązującym terminie. 


4. We wszystkich przypadkach korygowania, sprawozdań na- 
leży omawiać w uwagach wielkość i przyczynę korekt. 


5. Sprawozdanie jednostek organizacyjnych mających siedzibę 
w Warszawie, należy składać bezpośrednio w Ministerstwie Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w departa- 
mentach sporządzających odpowiednie sprawozdania zbiorcze. 


6. Jednostki mające swą siedzibę poza Warszawą, obowiązane 
są przesyłać sprawozdania pocztą dworcową, 


7. Do sprawozdań sporządzanych na formularzach B-1, B-la, 
B-3, B-4, B-5m, B-5k, B-5p, B-9 należy dołączyć część opisową, Za- 
wierającą omówienie ważniejszych przyczyn niewykonania jak 
również znacznego przekroczenia zadań planowych. , 


8. W wielkościach planów wykazywanych w sprawozdaniach 
B-1, B-5m, B-5k, B-5p i B-6 należy ujmować wartości wyko- 
nywanych prac rozruchowych oraz wyk mane zatrudnienie i oso- 
bowy fundusz płac pracownik )w rozruchu. 


4 
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dy, 


Przepisy szezegółowe 


de $ 26 W przypadku jeśli sprawozdanie finansowe jednostki 
pkt 3 i sprawozdawczej nie zostanie zatwierdzone, w miejsce 
A $ 29 pkt danych sprawozdania zatwierdzonego należy podawać 
z 1i2b dane. sprawozdania finansowego zweryfikowanego. 


do § 26 
pkt 4 


Zgodnie z zarządzeniem nr 431 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 grudnia 
1962 r. w sprawie należności za dostawy, roboty i usłu- 
gi, nie zgłoszonych do komisji arbitrażowej przez przed- 
siębiorstwa budowlano-montażowe (Mon. Pol. nr 89, 
poz. 422), wartość produkcji budowlano-montażowej bie- 
żącego okresu sprawozdawczego należy zmniejszyć 
o kwoty niezapłaconych należności za wykonańe roboty, 
jeżeli należności te nie zostały zgłoszone do komisji ar- 
bitrażowej w ciągu 30 dni od daty zwrotu z banku żą- 
dania zapłaty lub polecenia przelewu należności w try- 
bie pozainkasowym, zgodnie z pismem Departamentu 
Księgowości i Rewizji z dnia 22 czerwca 1963 r. znak: 
KR-1-3400-63. e 


Formularz B-1 


Podstawowe jednostki sprawozdawcze w dalszych wier- 
szach działu I podają: 


— dane dotyczące budów ważnych, których wykaz usta- 
la corocznie Departament Budownictwa Przemysło- 
wego i Specjalnego, 


— inne dane, zgodnie z pisemnymi wytycznymi ustało- 

nymi przez nadzorujące je zjednoczenia, z zastrzeże- 

"niem, by informacja nie była powtórzeniem danych 
zawartych w sprawozdaniu B-ia. 


„W rubrykach wykazujących liczby wykonania planu 

„ (3, 5 i 6) za punkt wyjścia przy ustalaniu wartości ro- 
bót w toku, należy przyjąć dane inwentaryzacyjne (ob- 
miar). - 


Przypomina sie, ze zgodnie z przepisem § 3 zarzadzenia 
nr 71 Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiałów 
Budowlanych z dnia 30 marca 1966 r. w sprawie zasad 
inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano-montażo- 
wej w toku (Dz. Urz. MBiPMB nr 7, poz. 28), przed- 
siębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzoro- 
wane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate- 
rialow Budowlanych obowiązane są stan robót w toku 
ustalać protokolarnie co miesiąc, według stanu na ostat- 
ni dzień każdego miesiąca. 


do $ 30 Wyroby betonowe należy zaliczać do wartości wykona- 
nej pomocniczej produkcji przemysłowej po przekazaniu 
do magazynu wyrobów gotowych (gdzie przebywają 


okres dojrzewania). 


Wykazywana'w wierszu 3 działu II wartość usług pro- 
dukeyjnych obejmuje między innymi wartość usług roz- 
ruchowych i wartość prac. projektowo-kosztorysowych. 
Wartość usług rozruchowych i wartość prac projektowo- 
-xosztorysowych należy wyodrębnić w dodatkowych po- 
zycjach, wpisując w wierszach 5 i 6 działu | II, 


i wykazujac w rubrykach 2, 3 i A właściwe wartości. 
g Wyjaśnienia dodatkowe: 


1. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy ustala się 
ną podstawie ryczałtu — 1% dodatku z tytułu ryzyka stoso- 
wania ryczałtu dolicza się do przerobu. 3 

2.-W” przypadku, gdy powstanie konieeznosé zastępczego usu- 
nięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, przedsiębior- 


„w tym: — rozruch, — prace projektowo-kosztorysowe” . 


„do § 33 
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stwo, które wystawiło fakturę końcową, obowiązane jest do 
SxreSlenia z wartości produkcji budowlano-montażowej wyko- 
nanej siłami własnymi, wykazywanej w sprawozdaniu B-l na 
najbliższy okres sprawozdawczy, wartość tych robót, w wyso- 
kości faktycznie zapłaconej należności. Zasada potrącania peł- 
nej wartości zapłaconych faktur za zastępcze usunięcie wad 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym obowiązuje niezależnie 
od czasu, w jakim roboty te zostały wykonane i ich wartości 
(mniejszej, równej lub większej od kwoty kaucji gwarancyjnej). 


3. Gdy przy budowie obiektu stosowane są materiały używa- 
ne (zakupione lub z odzysku własnego), do przerobu wykazy- 
wanego w sprawozdaniu B-1 należy przyjmować wartość ro- . 
bót uwzględniającą materiały nowe. Różnica między wartością 
robót przyjętą do sprawozdania B-1 i wartością obliczoną przy 
uwzględnieniu faktycznych cen płaconych za materiały uży- 
wane, fakturowana przez inwestora przedsiębiorstwu wykonują- 
cemu roboty, obciąża koszty zużycia materiałów w produkcji 
budowlano-montażowej wykonawcy. Do tej części kosztów zu- 
życia materiałów nie należy doliczać narzutów z tytułu kosztów 
zakupu oraz odchyleń od cen. 


3 


Formularz B-la 


Jednostki sprawozdawcze będące częściowymi (bezpo- 
średnimi) wykonawcami na budowach priorytetowych, 
sporządzają sprawozdania na formularzu B-la, wediug 
zasad obowiazujacych generalnych wykonawców. 
Przedsiębiorstwa wykonujące roboty na budowach prio- 
rytetowych w charakterze podwykonawców, obowiązane 
"są udostępnić ‘dane z zakresu wykonywanych robót ge- 
neralnym wykonawcom, w terminach umożliwiających 
sporządzenie sprawozdania zbiorczego. 


pkt 3 


‘do $ 34 
pkt 2 


W rubryce 4 działu I należy podawać wartość robót bu- 
dowlano-montażowych w generalnym lub częściowym 
wykonawstwie, która została zatwierdzona w portfelu 
zleceń jednostki sprawozdawczej, a stanowi część limi- 
tu inwestycyjnego przewidzianego na roboty budowla- 
no-montażowe w załączniku do uchwały nr 282 Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 1965 r. o NPG na 1966 r.— 
wykazie inwestycji centralnych priorytetowych. 


W przypadku jeśli wartość robót określona w umowie — 
między generalnym (częściowym) wykońawcą, a zama- 
wiającym — zawartej zgodnie z obowiązującymi prze- 
pisami, jest różna od określonej wyżej, powody różnie 
należy omówić w części opisowej sprawozdania. 


W rubrykach 3 i 5 działu I należy podawać dane, zgod- 
ne ze sprawozdaniami. inwestorów, sporządzonymi na 
podstawie $ 22 ust. I uchwały nr 290 Komitetu Eko- 

` nomicznego Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 rye 
w sprawie zasad projektowania, planowania, finanso- 
„wania i realizacji inwestycji priorytetowych. Wyrazem 
tego powińno być potwierdzenie inwestora na formu- 
larzu B-ia. 


do § 35 
pkt 1 


W rubryce 1 działu II należy podawać nazwę budowy, 
a poniżej wyszczególniać zadania inwestycyjne i obiek- 
ty priorytetowe oddane do użytku w kwartale sprawoz- 
cawezym, zgodnie -z planem oddawania do użytku pod- 
stawowych obiektów wchodzących w skład inwestycji 
priorytetowych, a stanowiącym załącznik do uchwały 
nr 282 Rady Ministrów o NPG na 1966 r. $ 
W przypadku, gdy rzeczywisty termin oddania obiektu 
jest różny od terminu określonego w załączniku do wy- 
żej powołanej uchwały nr 282 Rady Ministrów, należy 
podać w części opisowej przyczynę opóźnienia. 


Ńr 7 


do $ 35 W rubrykach 2 i 3 działu II należy podawać nazwę 

pkt 2 i ilość jednostek miary obiektu oddawanego do użytku, 
zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 282 Rady Mini- 
strów o NPG na 1966 r. W przypadku oddania obiektu 
o niepełnej zdolności produkcyjnej, w rubryce 3 działu 
JI należy podać rzeczywistą zdolność produkcyjną obiek- 
tu przekszanego zamawiającemu, a w części opisowej 
podać przyczynę niepełnej realizacji zadania inwesty- 
cyjnego. 


W rubryce 4 działu II należy podawać termin oddania 
obiektu zgodny z terminem podanym w załączniku do 
uchwały nr 282 Rady Ministrów o NPG na 1966 r. W ru- 
bryce 5 działu II należy podawać faktyczny termin -od- 
dania obiektu, ustalony według zasad zawartych w obo- 
wiązujących przepisach o odbiorach. 


Wytyczne do części opisowej 


Jednostki sprawozdawcze sporządzające sprawozdania na for- 
mularzu B-la, są zobowiązane dołączać do tych sprawozdań 
analizę opisową o przebiegu realizacji zadań w okresie spra- 
wozdawczym. W analizie należy omówić: 


1) stan zaawansowania robót na podstawowych obiektach 
imiennie wyszczególnionych w załączniku do uchwały nr 282 
Rady Ministrów o NPG na 1966 rok, 


2) szacunkowo — przyśpieszenie lub ewentualne opóźnienie wy- 
konania robót budowlano-montażowych (w tygodniach) oraz 
zasadnicze przyczyny opóźnień i perspektywę ich nadrobie- 
nia, 

3) stan zabezpieczenia podstawowych obiektów w dokumenta- 
cję projektowo-kosztorysową (w procentach), 


4) stan zabezpieczenia podstawowych obiektów w maszyny 
i urządzenia dostarczane przez inwestora oraz szczególnie 
deficytowe materiały (np. kable, rury, materiały ognio- 
trwałe itp.), ze szczególnym uwzględnieniem obiektów od- 
dawanych w roku sprawozdawczym, 


5) ilość robotniko-dni przepracowanych przez robotników pro- 
dukcji podstawowej z podaniem informacji o pracy wielo- 


zmianowej. 
Wskaźnik I zmiana + II zmiana + III zmiana 
aa WIARĄ RI E E 
zmianowości I zmiana 


Formularz B-1b 


do $ 37 Podstawowe jednostki sprawozdawcze w rubryce 2 
dział I, w wierszach od 1 do 17 podają wielkość rocz- 
nego planu techniczno-ekonomicznego. : 


Formularz B-2 


do § 39 Podstawowe jednostki sprawozdawcze wykazują — 
w rubryce 2, w wierszach od 1 do 45 — wielkości rocz- 
nego planu techniczno-ekonomicznego. 
W rubryce 9 należy podawać wartość robót inwesty- 
cyjnych wykonanych w generalnym i częściowym (bez- 
pośrednim) wykonawstwie. 


Formularz B-3 


Przedsiebiorstwa i zjednoczenia wykazuja wszystkie pro- 
dukowane wyroby według nomenklatury ujętej w Wy- 
kazie Statystycznym Wyrobów, wydanie IV, obowiązu- 
jące od roku 1966. Dodatkowa przedsiębiorstwa i zjed- 
noczenia obowiązane są wykazywać następujące asorty- 
menty: 


do § 40 
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1. w stolarce budowlanej — symbol 147—024 

a. meble do wbudowania tys. m?/szt, 

b. pozostała stolarka tys. m* 
2. barakowozy tys. m*/szt. 
3. wyroby ciesielskie (jak formy, pomosty 

itp.) tys. m? 
4. produkcja metalowa ogółem (tj. suma 

pozycji występujących w gałęziach 

przemysłu, oznaczonych symbolami od 

03 do 08) tys. ton 
5. w tym: produkcja metalowa przezna- 

czona na eksport tys. ton 


Jednocześnie zobowiązuje się jednostki sprawozdawcze pod- 
stawowe i nadrzędne do wykazywania wartości w cenach zby- 
tu — dla następujących pozycji: 

111—138 Kamienne materiały do budowy dróg i ulic 

111—154 Wyroby żelbetowe i betonowe 


111—492 Kruszywo budowlane 
140 Tarcica 


147—024 Stołarka budowiana 

147—023 i 147—025 w tym: stolarka otworowa 
— Meble do wbudowania 
— ‘Stolarka inna 
— Barakowozy è 


— w zbiorczym ujęciu produkcja metalowa ogółem: 


054 w tym: — konstrukcje stalowe 
— produkcja metalowa przeznaczona na 
eksport. 


Wartość produkcji wykonanej od początku roku do końca 
kwartału sprawozdawczego, należy wykazywać w milionach zł 
(z jednym znakiem po przecinku) na prawym marginesie for- 
mularza obok ilości wykonanych wyrobów. 


Formularz B-4 
I. Uwagi ogólne 


1. Podstawą do sporządzania kwartalnych sprawozdań z wy- 
korzystania podstawowych maszyn budowlanych są: 


— Raport dzienny z pracy sprzętu i maszyn budowlanych 


„MF-1” (wzór CWD-Bm7), 
— Raport budowy z pracy 
„MF-2” (wzór CWD-Bm8). 


sprzętu i maszyn budowlanych 


Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i bieżące spo- 
rządzanie raportów „MF. 1” tak pod względem merytorycznym 
(szczegółowy przebieg czasu pracy maszyny i rzeczywiste po- 
dawanie przerobów), jak i formalnym (zwracając szczególną 
uwagę na potwierdzenie wykonanej pracy i wskaźników tech- 
niezno-eksploatacyjnych przez właściwych pracowników). 

2. Raporty „MF-1” należy prowadzić oddzielnie dla każdej 
zmiany pracy maszyny. 

W raportach „MF-1” należy ewidencjonować 
oddzielnie dia każdej zmiany (I, II, III). 


pracę maszyn 


Zwraca się uwagę na właściwe obliczanie wykonanych przez 
maszyny ilości robót ziemnych -- z uwzględnieniem podanych 
w instrukcji 34 współczynników pizeliczeniowych — oraz wła- 
ściwe wyliczenie ilości wykonanych izb przez żurawie wieżowe 
zatrudnione w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym. 


MAW PARY TY UWE WRZE PYRA: 


Nr 


M7 ares >? 


W ZR! 2 7%, 
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3. Jednostki sporządzające sprawozdanie B-4 obowiązane sa 
załączyć do niego część opisową, zawierającą następujące infor- 
macje: 


1) podanie wyjaśnień w przypadkach niewykonania obowiązu- 
jących norm wydajności, 
2) ruch maszyn w okresie sprawozdawczym (kwartale) z wymie- 
nieniem rodzajów, typów i ilości maszyn: 
a) zakupionych, 
b) przyjętych z innych jednostek, 
c) dzierżawicnych od innych jednostek (podać od kogo), 
d) upłynnionych (podać komu), - 
e) złomowanych, 
f) wydzierżawionych innym jednostkom (podać komu). 


Dia lit. c i f należy podać okresy dzierżawy, dla liter 
pozostałych daty. 
Powyższe dotyczy tylko maszyn wykazywanych w dziale I; 


3) rodzaj i typ koparek pracujących jako żurawie, z podaniem 
czasu pracy. 


JI. Objaśnienia szczegółowe do działu I 


1. Sprzęt i maszyny budowlane uznane za trwale nieczynne, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to maszyny, które 
po sporządzeniu protokołu zbędności lub złomowania, podpisa- 
nego przez dyrektora przedsiębiorstwa, należy wykazywać tylko 
w dziale II. 


2. Jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne obowią- 
zane są wykazywać w wierszu 8 pracę żurawi zatrudnionych 
przy montażu w budownictwie przemysłowym (uzupełniając od- 
powiednio nazwę w rubryce 1 formularza). 


Jednostką charakteryzującą (rubryka 4) dla tych żurawi 
jest iłość ton udźwigu żurawia podana w wierszu 12 niniej- 
szej instrukcji. 


Jednostką przerobu (rubryki 12 i 13) dla żurawi podanych 
w wierszach 19—21 sprawozdania jest ilość izb na 1 żuraw. 


3. Wiersz 7 „żurawie wieżowe powyżej 18 tm” wypełnia się 
przez zsumowanie danych wykazanych w wierszach 8, 9, 19, 20 
i 21 z rubryk 2—11. W wierszu tym nie wypełnia się rubryk 
12—15, a rubryki 16 i 17 wylicza się podobnie jak dla innych 
wierszy. 


4. W dziale I w wierszu 13 należy wykazywać wyłącznie ła- 
dowarki typu „Bleichert”. 


5. W wierszu 14 „ładowarki jednonaczyniowe” umieszcza się 
typy: ŁZD-40, ŁM-50, ŁZD-50, ŁH-50, ŁH-55, E-1 i inne. 


6. W wiersz. 15 „ładowarki wielonaczyniowe” umieszcza się 
typy: AR-60, Abus-60, BST-60 oraz inne posiadane ładowarki 
wielonaczyniowe. 


7. W wierszu 16 „agregaty do przeładunków” umieszcza sie 
typy: Robot R-13, RW-1 na podwoziu samochodowym, RW-1 
i BRW na podwoziu kołowym i inne podobne, ślimakowo-taś- 
mowe (np. Trautmann), tarczowo-taśmowe (np. typ Salzgiitter) 
i inne. 

8. Rezerwowe wiersze od 19—26 należy wykorzystać następu- 
jąco: żurawie wieżowe zatrudnione przy montażu w uprzemy- 
słowionym budownictwie mieszkaniowym: 


— w wierszu 19 w budownictwie wielkoblokowym 
— w wierszu 20 w budownictwie wielkopłytowym 
— w wierszu 21 w budownictwie monolitycznym. 


9. W wierszu 22 należy wykazać koparki jednonaczyniowe za- 
trudnione przy robotach wydobywczych piasku, żwiru, pospółki 
itd. W wierszu 23 — koparki jednonaczyniowe zatrudnione przy 
robotach przeładunkowych. 
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10. W wierszu 24 — rozładowarki do wagonów typu WRW-60, 
w wierszu 25 — rozładowarki do wagonów typu WRW-100. 


11. W wierszu 26 — suwnicowe stacje rozładunkowe (suwnice 
bramowe z chwytakiem i hakiem). 


12. W celu jednolitego wypełnienia sprawozdań B-4 należy 
przyjmować następujące mierniki: 


1) dla żurawi wieżowych: 


— żurawie 20 tm — ZB-20 1,65 t 
— żurawie 30 tm — SBK-1, Wolf ZWO-30 i inne 

30 tm 225.4 
— żurawie 45 tm — ZWO-45, ZB-45, ZW-45 

i inne 45 tm * 4,50 t 
— żurawie 80 tm — ZB-80 6,00 t 
— żurawie 85 tm — Mostostal 8/85 7,50 t 
— żurawie 90 tm — Bocian oraz 120 tm ZB-120 11,25 t 
— żurawie 120 tm — Mostostal 16/120 12,00 t 
Dla wszystkich innych nie wymienionych żurawi jako ilość 


jednostek charakteryzujących należy przyjmować 75% maksy- 
malnego udźwigu; 


2) dla koparek pracujących jako żurawie: 
— koparki KU-251, KE-401, E-202 i inne do 0,135 m? po- 
jemności łyżki — 5,0 ton 
— koparki E-505, KU-501, KU-502, KU-503, KM-503, KU-751, 
KM-601 — Skoda D-500 i UB-0,75 — 9,0 ton 


— koparki KM-602 — 12 ton 
— koparki KU-1001, E-1003, E-1004 i KU-1206 — 15,0 ton 
— koparki E-1252 i inne o pojemności ponad 1,2 m3 — 20,0 


ton 
— inne koparki według maksymalnego udźwigu. 
13. W rubryce 12 należy wykazywać roczne normy wydaj- 


ności, ustalone na 1966 r. dia poszczególnych zjednoczeń i za- 
rządów przez Departament Mechaniki i Energetyki. 


Dla ładowarek i rozładowarek do wagonów należy przyjmo- 
wać następujące normy wydajności: 


Roczna norma 
wydajności 


Nazwa maszyny 


ładowarki jednonaczyniowe 80.000 m/m łyżki 
ładowarki wielonaczyniowe 600 m*m> t.w. 
ładowarki ,,Bieichert” 700 m*m* t.w. 
ładowarki „Trautmann” 500 m*/m* t.w. 


ładowarki inne (ŁTT-1001) 

agregaty przeładunkowe i stanowi- 
sko (łopaty mechaniczne z prze- 
nośnikiem) 

agregaty przeładunkowe 2 stanowiska 

(łopaty mechaniczne z przenośnikiem) 

rozładowarki wagonów WRW-60 

ładowarki wagonów WRW-100 

suwnicowe stacje przeładunkowe 


500 m*/m> t.w. 


500 m?/m? t.w. 


600 m?/m? t.w. 

600 m*/m? t.w. 

1.000 m/m? t.w. 
60.000 m*/m* chwytaka 


Uwaga: Powyższe normy wydajności rocznej w m* odnoszą się 
do 1m* teoretycznej wydajności maszyny. 


14. Przestoje sprzętu i maszyn w godzinach (rubryki 10 i 11) 
należy wykazywać w stosunku do ustawowego czasu zmiany, 
tj. 8 godzin, dla każdej zmiany. 


15. Okresy czasu przejazdu żurawi samojezdnych nie przekra- 
czającej jednej zmiany (8 godz.), gdy dotyczą pracy dla jednej 


ee eee VE PODAN ENEN EE E lai 
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budowy, należy zaliczać do godzin pracy żurawia (rubryka 9). 
Czas przejazdu do innej budowy, należy zaliczać do przestoi 
(rubryka 11 sprawozdania B-4). 


16. W rubryce 12 (Dział I, przeznaczonej dla ładowarek nale- 
ży przyjmować normę średnią z posiadanych ładowarek). 


Przykład: 


W każdej grupie ładowarek może znajdować się kilka łado- 
warek o różnej normie wydajności, określonej w pozycji 13. 
Obliczenia średniej normy należy dokonać w następujący spo- 
sób: 


np. w poz. 14 jest 5 ładowarek 


w tym: 2 szt. o normie 600 m*— 2 X 600 = 1.200 
3 szt. o normie 10060 m3 — 3 X 1000 = 23.000 
5 szt. 74.200 

4.200:5 = 840 m5, to jest średnia norma wydajności dla ła- 

dowarki w tej grupie. 


17. Dla koparek wielonaczyniowych (wiersz 3), których rocz- 
na wydajność obilczona jest w godzinach pracy, należy w ru- 
bryce 13 podawać faktyczny przerób w m» gruntu (przeliczo- 
nych zgodnie z instrukcją). Wydajność wykazywaną w rubryce 
14 oblicza się następująco: 


rubryka 9 
rubryka 2 


18. Dla obliczenia wydajności żurawi wieżowych, zatrudnio- 
nych przy montażu w budownictwie mieszkaniowym (wiersze 19, 
20 i 21), dla których wydajność roczna obliczona jest na jedną 
Maszynę, przeciętną wydajność za jednostkę charakteryzującą 
oblicza się następująco: 

rubryka 13 


rubryka 2 


19. W dziale I w rubrykach 2 i 3 należy podawać dane z dwo- 
Ma znakami po przecinku, a w rubrykach 15, 16 i 17 z jednym 
znakiem po przecinku. 


Dane w pozostałych rubrykach działu I należy podawać w licz- 
bach całkowitych. 


TH. Objaśnienia szczegółowe do działu II 


1. W wierszu 16 należy podawać „ładowarki frezujące Blei- 
chert” (zaznaczając to w nazwie wiersza). 

2. W wierszu 18 należy podawać ładowarki 
we oraz agregaty do przeładunków. 

3. W wierszu 21 należy podawać również podajniki pneuma- 
tyczne do betonu. 

4. W rubryce 4 należy podawać dane z dwoma znakami po 
przecinku. 

5. Rozładowarki wagonów i suwnicowe stacje rozładunkowe nie 
wchodzą do działu II sprawozdania. 


wielonaczynio- 


IV. Objaśnienia szczegółowe do działu III 


Rezerwowe wiersze od 11 — 17 należy wykorzystać następu- 
Jaco: 
— w wierszu 11 żurawie wieżowe w budownictwie wielkoblo- 
kowym, 


— w wierszu 21 żurawie wieżowe w budownictwie wielkopłyto- 
wym, 

— w wierszu 13 żurawie wieżowe w budownictwie monolitycz- 

nym, 


— w wierszu 14 koparki jednonaczyniowe — wydobycie, 
— w wierszu 15 koparki jednonaczyniowe — przeładunki, 
— w wierszu 16 suwnicowe stacje rozładunkowe, 
— w wierszu 17 rozładowarki do wagonów WRW. 


Formularz B-5m 


do § 50 W sprawozdaniu za drugi miesiąc kwartału, na stro- 
nie 2 poniżej ramki, należy podawać wykonanie fundu- 
szu płac akordowych robotników produkcji podstawowej 
oraz w tym akord zryczałtowany. 


Formularz B-5k 


do § 52 W rubrykach 7, 8, 9 i 10 działu I należy wykazywac 
wszystkie wypłaty z osobowego funduszu płac, iącznie 
z wypłatami premii nieplanowanych (z rezerwy) oraz 
premii z funduszu 0,2. 


Na lewym marginesie działu I, egzempiarza przezna- 
czonego dia Ministerstwa należy podawać przeciętne 
zatrudnienie trzeciego miesiąca kwartału. 


Przeciętne zatrudnienie w trzecim miesiącu kwartału 
powinno stanowić różnicę pomiędzy danymi wykazany- 
mi w sprawozdaniach B-5m za pierwszy i drugi mie- 
siąc kwartału, a danymi wykazanymi w sprawozda- 
niu B-5k za dany kwartał. 


Ewentualna korekta przeciętnego zatrudnienia podane- 
go w sprawozdaniach B-5m dokonana w sprawozdaniu 
B-5k powinna być dodatkowo omówiona w załączniku 
do sprawozdania B-5k. 


do $ 52 
pkt 2 


Fundusz premiowy 0,2 należy wykazywać w planie 
rocznym i za IV kwartał. 

Wypłaty z funduszu premiowego 0,2 należy wykazywać 
w okresach i grupach faktycznego wykonania. 


Formułarz B-5p 
do $59 W rubryce 3 działu III należy wykazywać wypłaty pre- 
mii faktycznie dokonane bez względu na źródło i tytuł 
wypłaty. 


Uwagi: 


1. Dane o wykonaniu wykazywane w sprawozdaniu B-5m, 
B-5k, B-5p, powinny obejmować działalność związaną z roz- 
ruchem nowych obiektów przemysłowych. 


„Powyższe ustalenie odnosi się tylko do pracowników objętych 
ewidencją osobową podstawowej jednostki sprawozdawczej. 


Jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne, zobowia- 
zane są do wykazywania na odrębnym formularzu B-5k — dia 
potrzeb Ministerstwa — danych o rzeczywistym zatrudnieni 
i wykonanym funduszu płac przy pracach rozruchowych. 


2. Działalność gospodarcza zjednoczeń organizowana na pod- 
stawie uchwały nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 
1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budow.ic- 
twa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw, ob- 
jętych planowaniem centralnym (Mon. Pol. nr 61, poz. 317) 
przez odrębne jednostki organizacyjne działające na zasadach 
rozrachunku gospodarczego, powinna być wykazywana w spra- 
wozdawczości, zgodnie z zasadami obowiązującymi przedsię- 
biorstwa budowlano-montażowe. Wykazy jednostek organiza- 
cyjnych zjednoczeń zobowiązanych do składania sprawozdań 
oraz szczegółowe zasady ujęcia działalności "tych jednostek 
w planie i sprawozdawczości, zostaną zjednoczeniom podane od- 
rębnie przez Departament Planowania Budownictwa. 
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Formularz B-6 


do § 60 Wykazaną w $$ 4 i 6 liczbę egzemplarzy sprawozdania 
B-6 przekazywanych jednostce nadrzędnej zwiększa się 
o dodatkowy egzemplarz dla Ministerstwa. 
Komplet sprawozdań B-6 przedsiębiorstwa zjednoczenia 
(zarządy), przesyłają do Departamentu Ekonomiki wraz 
ze sprawozdaniem zbiorczym. 


Wartość robót realizowanych na statkach, należy wyod- 

a rębniać i podawać w oddzielnej pozycji, na lewym mar- 
ginesie działu II, na wysokości wiersza 16 na egzempla- 
rzu przesyłanym do Ministerstwa. 


Formularz B-9 
do $ 64 W dziale I sprawozdania należy podawać obiekty od- 
dane do użytku w zakresie budownictwa przemysłowego 
(dane zgodne ze sprawozdaniem MB-O i B-la). W rubry- 
ce 2 poz, 1 — należy podać w liczniku ilość obiektów prze- 
mysłowych grupy A, a w mianowniku grupy B, obję- 
tych aktualnym planem, sporządzonym zgodnie z in- 
strukcją do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 lutego 
1963 r. w sprawie rocznego planu oddawania obiektów 
do użytku, rocznego planu zadań rzeczowych `w budow- 
nictwie oraz sprawozdań z wykonania tych planów 
(Dz. Urz. MBiPMB nr 3, poz, 13). 


poz. 2 — należy podawać obiekty priorytetowe objęte 
planem oddawania do użytku podstawowych obiektów 
wchodzących w skład inwestycji priorytetowych, stano- 
wiących załącznik do uchwały Rady Ministrów o NPG. 
W rubryce 3 poz. 1 — należy podać w liczniku wartość 
kosztorysową obiektów grupy A, a w mianowniku 
grupy B. 


W rubryce 4 poz. 1 — należy podać w liczniku ilość 
obiektów przemysłowych grupy A, a w mianowniku 
grupy B, przekazanych inwestorom zgodnie z zakresami 
umownymi. 


W rubryce 5 poz. 1 — należy podać w liczniku war- 
tość kosztorysową przekazanych obiektów grupy A, 
a w mianowniku grupy B. 
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PISMO OKÓLNE NR 18 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 29 marca 1966 r. 


w sprawie wprowadzenia zmian do Polskich Norm 


(znak: TE3-0/0525/66) 


Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych — Departament Techniki podaje do wiadomości, że zgodnie 
z decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 
24 marca 1966 r. do normy PN-64/B-12001 — „Cegły budowlane 
pełne wypalane z gliny” i PN-64/B-12002 — „Cegły dziurawki wy” 
palane z gliny” — zostały wprowadzone zmiany o następującej 
treści; 


W” 


1) uzupełnia się normę PN-64/B-12001 rozdział 5 „Postanowienia 
przejściowe” następującym zdaniem: „Dopuszcza się do dnia 
31 grudnia 1966 r. produkcję i stosowanie cegły pełnej według 
normy PN-58/B-12001”; 


2) na końcu normy PN-64/B-12002 wprowadza sie rozdział 5 
o brzmieniu: „5. Postanowienia przejściowe” — Dopuszcza się 
do dnia 31 grudnia 1966 r. produkcję i stosowanie cegły dziu- 
rawki według normy PN-58/B-12002”, 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
w z. S. Downarowicz 


OBWIESZCZENIE MINISTERSTWA 


BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 24 marca 1966 r. 


w sprawie nadania odznak i dyplemów „Zasłużonego Przodow- 
nika Socjalistycznej Pracy” i  „Przodownika Socjalistycznej 
Pracy”. 


(znak: KA2-AF/2541P-5/66) 


Na podstawie uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady 
Związków Zawodowych z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie 
zapewnienia warunków dalszego rozwoju socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy (Mon. Pol. Nr 52, poz. 253) — Mini- 
ster Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — 
w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego Związku Za- 
wodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych — wyróżnił następujące osoby: 


I. „Zasłużony Przodownik Soejalistycznej Pracy” 


Czernik Julian s. Karola, Fiejka Kazimierz s. Pawła, Prażmow= 
ski Jan s. Stanisława, Stachowski Stanisław s. Stanisława, Stercuła 
Karol s. Franciszka, Szcześniak Jacek s. Tomasza, Wojtowicz 
Władysław s. Józefa, 


I. „Przodownik Socjalistycznej Pracy” 


Antonow Jerzy s. Mikołaja, Bereta Roman s. Teofila, Bieda 
Antoni s. Ludwika, Bilski Stanisław s. Błażeja, Budny Tadeusz 
s. Jana, Cieciński Bolesław, s. Stanisława, Domagała Jan s, Sta- 
nisława, Dudek Stanisław s. Józefa, Duszak Czesław s. Ignacego, 
Gondecki Stefan s. Ksawerego, Kołodziej Tadeusz s. Piotra, Kra- 
kówka Jan s. Baltazara, Kwoczyński Andrzej s. Antoniego, Lach 
Stefan s. Piotra, Lembicz Franciszek s. Stanisława, Michalak Jan 
s. Tomasza, Niezgoda Tadeusz s. Szczepana, Nowak Czesław s. 
Antoniego, Piekarz Zygmunt s. Jana, Plezner Wacław s. Stefana, 
Podsiadło Jan s. Jacentego, Przygodzki Stanisław s. Piotra, 
Renn Walenty s. Józefa, Sender Wacław s. Walentego, Stercuła 
Wendelin s, Franciszka, Szewczyk Stanisław s. Aleksandra, Szlen- 
dal Jan s. Stanisława, Wawra Henryk s, Władysława, Wiśniewski 
Lucjan s. Czesława, Wojnarski Ryszard s. Fryderyka, Woronicz 
Wiesława c. Juliana, Woźniak Adam s. Hipolita, Zalewski Stani- 
sław s. Antoniego. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
„A. Horodko 


KOMUNIKAT I 
W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


w nr 9 z 12.11.66 r., poz. 57, rozporządzenie Rady Ministrów 
2 1.111:66 r. w sprawie udziału w kosztach budowy urządzeń 


zbiorowego zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę oraz opłat il 


2a wodę pobieraną z tych urządzeń, 


w nr 10 z 18.II1.66 r., poz. 62 rozporządzenie Rady Ministrów 
2 1.1.66 r. w sprawie powoływania pracowników naukowo- 
badawczych w instytutach naukowo-badawczych. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: R 


w nr 9 z 14111.66 r., poz. 64 zarządzenie Ministra Budownic- 
wa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.I1.66 r. w spra- 
wie ustalenia ceny 1 m? powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego dla przeliczeń wkładów s wc A za 
rok 1965, 
_ Wor 10 z 16.III.66r., poz. 67 uchwałę Rady Ministrów nr 53 
A 2z 1IIL€E6 r. w sprawie zakresu i zasad pomocy Państwa przy 
_ budowie, odbudowie i rozbudowie urządzeń zaopatrywania rol- 
nictwa i wsi w wodę, 


Poz. 68 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Tech- 
Niki z 8.II1.66 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wy- 
Korzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne 


3 nr 12 z 29.II1.66 r., poz. 79 zarządzenie Ministra Finansów 
16.111.66 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji budow- 
Nno-montażowej w toku; 


‘Doz. 80 zarządzenie Ministra Finansów z 17.II1.66 r. w sprawie 
r szczomych zasad gospodarki finansowej gospodarstw pomoc- 
niczych jednostek budżetowych; \ ~ 


oz. 81 obwieszczenie Polskiego Komitetu Modes 
s 12.111.66 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich 
orm; 


_ W nr 13 z 30.II1.66 r., poz. 83 uchwałę Rady Ministrów i Central- 
‘Nel Rady Związków Zawodowych z 25.11.66 r. w sprawie dalsze- 


Bo rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy w latach 
i; 19661970: 


W nr 14 z 1,1V.66 r. poz. 84 uchwałę Rady Ministrów nr 56 
= LIIL66 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez 
anki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 


= nr 15 z 5.IV.66 r. poz. 88 zarządzenie Ministra Przemysłu 
Ciężkiego z 25.111.66 r. w sprawie zatwierdzania i wprowadzania. 
Programów pro“ukeji wyrobów metalowych. 


w Dzienniku Budownictwa ogłoszono: 


|Wnr 2 z 1211166 r, poz. 3 zarządzenie nr 329- Ministra Bu- 
wnietwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 11.XII65 r. 

w% Sprawie sposobu fakturowania robót budowlanych i mon- 

lażowych kontynuowanych po dniu 31 grudnia 1965 r., 


Boz, 4 zarządzenie nr 353 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materialów Budowlanych z 30.X11.65 r. zmieniająte zarządze- 
= w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bez- 
rednie oraz dodatkowych kosztów robót budowlanych 
Montażowych, 
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| poz. 5 zarządzenie nr 368 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
| Materiałów Budowlanych z 31.X11:65 r. w sprawie wytycz- 


nych do określenia szerokości dróg (ulic) w wiejskich jed- 
nostkach osadniczych, 


poz. 6 zarządzenie nr 1 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych 2 7.1.66 r. zmieniające. 
w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowa- 
nia mieszkań i budynków mieszkalnych realizowanych ze 
środków państwowych dła ludności zatrudnionej w rolnictwie 
i usługach na rzecz wsi, 


poz. 7 zarządzenie nr 4 Ministra Budownictwa i 
Materiałów Budowlanych z dnia 12.1.66 r. zmieniające zarzą- 
dzenie w sprawie wskaźników wykorzystania terenów gain- 
westowąnia miejskiego, 


poz. 8 zarządzenie nr 5 Ministra Budown.ctwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 12.1:66 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie odstępstw od obowiązku posiadania uprawnień bu- 
dowlanych w zakresie budownictwa powszechnego, 


póz. 9 zarządzenie nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 18.1.66 r. w sprawie uchylenia nie- 


których normatywów technicznych projektowania w zakresie * 


budownictwa powszechnego, 


poz. 10 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych ‘oraz Ministra Łączności z 16.1IX/65 r. 
w sprawie unifikacji parametrów budowlanych, stosowania ty- 
powych elementów oraz projektów segmentów budynków 
i projektów w inwestycjach o charakterze przemysłowym re- 
sortu łączności, 


poz. 11 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych oraz Ministra Górnictwa i Energetyki 
z 3%0.XIT:65 r. w sprawie unifikacji parametrów budowlanych, 
stosowania typowych elementów oraz projektów budynków 
w inwestycjach przemysłowych resortu górnictwa i energetyki, 


poz. 12 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki 
z 30.XI1.65 r. w sprawie' wytycznych wyposażenia i wykoń- 
czenia mieszkań i budynków mieszkalnych typu miejskiego, 


poz. 13 zarządzenie nr 134 Ministra Górnictwa i Energetyki 
z 31.XII.65 r. w sprawie branżowych cenników za prace pro- 
jektowe wykonywane RE biura projektów resortu górnictwa 
i energetyki, 
i 

poz. 14 zarządzenie nr 135 Ministra Górnictwa i Energetyki 
z 31.XI1.65 r. w sprawie resortowych cenników robót górni- 
czych, 


poz. 15 pismo okólne nr 1 Ministerstwa Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z 11.1.66 r. w sprawie skład- 
nikéw projektów budynków mieszkalnych opartych na seg- 
mentach z wojewódzkich zestawów projektów. 


KOMUNIKAT H 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienn:ku 


Urzęd dow ym 
następujące akty normatywne: 
Zarządzenia Ministra: «< - 

1. nr 60 z 10:II1.66 r, .znak: BZPE/232/66 w sprawie przy- 


spieszenia budowy „II etapu Elektrowni Łagisza, 


2. nr 61 z-16.II1.66 r. znak: BHO/2a/76/66 w sprawie zasad 
użytkowania źródeł promieniowania, 


zarządzenie 


Przemysłu * 


Komunalnej - 


os 
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3. nr 62 z 16.II1.66 r. anak: ZP/3/66 w sprawie zasad wyna- | 15. nr 78 z 4.IV.66 r. znak: ZP1/66 w sprawie wykonania zadań 


10. 


11. 


12. 


gradzania pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim 
Zjednoczeniu Biur Projektowych Budownictwa w Katowi- 
cach, j 
nr 63 z 18.11.66 r. znak: KAD/66 w sprawie zmiany go- 
dzin pracy w Centrali Ministerstwa Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych, 

nr 64 z 18.II1.66 r. znak: FK-7-32/66 w sprawie dodatko- 
wych korekt wyniku bilansowego do obliczenia funduszu 
zakładowego .za rok 1965 w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych i transportowych, i AJ 

nr 66 z 22.III.66 r. znak: OR4-003/P5/66 "w sprawie połą- 


-czenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Wrocław- 


skie Zakłady Eksploatacji Kruszywa, Złotoryjskie Zakłady 
Eksploatacji Kruszywa, 


. nr 67 z 23.11.66 r. znak: OR4-003/P4/66 w sprawie na- 


dania statutu przedsiębiorstwa patronackiego Mazowieckim 
zakładom Wapienno-Piaskowym, 


. nr 69 z 28.II1.66 r. znak: OR5-033/B-11/66 w sprawie utwo- 


rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Opolskie 
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego; 


. nr 70 z 30.II1.66 r. znak: OR3-033/B-18/66 w sprawie zmiąny 


nazwy i przedmiotu działania Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Doświadczalnego; 

nr 73 z 30.1I1.66 r. znak: OR4-003/P6/66 w sprawie zmiany 
nazwy i siedziby przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą 
Sandomierskie Zakłady Kamienia Budowlanego; - 

nr 74 z 31.111.66 r. znak: OR4-003/P3/66 w sprawie zmiany 
zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych Długi 
Kąt w Budowie; 

nr 75 z 1.IV.66 r.-znak: OR3-033/53/3/6/66 w sprawie zmiany 
nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Kieleckie Przedsiębiorstwo Transportowe Bu- 
downictwa; 


. mr 76 z 31.III.66 r. znak: ZP/3/66 w sprawie zasad premiowa- 


nia pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych 
zatrudnionych przy pracach rozruchowych obiektów Huty 
im. Lenina; 


. nr 77.z 31,111.66 r. znak: ZP3/66 w sprawie zasad wynagra- 


dzania robotników zawodów poligraficznych zatrudnionych 
w Ośrodku Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Bu- 
downictwie; \ 


17. nr 4 z 23.11.66 r. znak: GM1-290/66 w sprawie udziału 


' „cementowym”. 


ustalonych w narodowym planie gospodarczym na rok 1966; 


Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Ministra Handlu Zagranicznego: 


16. z 31.II1.66 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji 
kontraktu na budowę sektora D miasta Barce w Libii; 


Okólniki Ministra: 


w centralnej akademii obchodów „Dnia Budowlanych”, 


18. nr 5 z 25,111.66 r. znak: WO/66 w sprawie pracy żołnierzy 
OTK w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w ro- 
ku 1966. 


19. nr 6 z 30.II1.66 r. znak: NB-710/666 w sprawie zaostrzenia 
kontroli budowy obiektów budowlanych budownictwa po- 
wszechnego, realizowanych metodami uprzemysłowionymi; 

20. nr 7 z 30.III.66 r. znak: KA2/201¢/66 w sprawie wzmożenia 
kontroli przestrzegania porządku i dyscypliny pracy; 

21. nr 8 z 2.IV.66 r. znak: TR3-4522/6/66 w sprawie gospodarki 
służbowymi pojazdami samochodowymi; 


Protokół dodatkowy: 


N 
N 


do UZP dla pracowników zatrudnionych. w przemysłach 
ceramiki budowlanej oraz materiałów budowlanych wapien= 
no-piaskowych z dnia 13 września 1958 r. 


Pismo okólne Ministerstwa: 


23. nr 19 z 30.II1.66 r. znak; BW1-5321/0g/14/66 w sprawie ra- 
cjonalnego wykorzystania surowców miejscowych, odpado- 
wych i materiałów przemysłowych w indywidualnym bu- 
downictwie wiejskim. E 


Sprostowanie 


W Dzienniku Urzędowym nr 2, Komunikat II: str. 9, kol. lewa 
i str. 11, kol. prawa — 

poz. 14 — należy zastąpić wyraz „Gdyńskie” wyrazem „Gdań- 
skie”; 8 zj 

poz. 80 — wyraz „ceramicznym” należy zastąpić wyrazem 
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